A RR  ÉTÉ 


DU  DIRECTOIRE 

DU  DÉPARTEMENT  DE  L’AIN, 

CONCERNANT  LES  ATTELIERS  DE  SECOURS. 


Du  6 Mars  1791. 


JE  N execution  de  la  loi  du  16  décembre  dernier  qui  accorde 
une  Tomme  de  quatre-vingt  mille  livres  à chaque  Département 
pour  être  employée  en  atteliers  de  fecours  , & d’après  l’inf- 
truélion  adreffee  par  ordre  du  Roi  aux  adminiftrations  de 
Dëpartemens  fur  l’application  de  ces  fonds  & la  nature  des 
travaux  , le  Direâoire  a déterminé  par  fa  délibération  du  jour 
d’hier  les  différens  ouvrages  à exécuter  par  ces  atteliers  dans 
les  neuf  Diftri&s-de  ce  Département,  & il  a arrêté  la  fomme 
qui  poufroit  être  employée  dans  chacun  d’eux. 

D’après  l’efprit  de  cette  loi  bienfaifante , il  a cherché  à dé- 
signer des  travaux  généralement  utiles , capables  de  foulager 
les  indigens , & dont  la  depenfe  n’excédât  pas  néanmoins  les 
refiources  accordées.  Mais  pour  mettre  le  plutôt  poffible  ces 
travaux  en  aftivité  & en  tirer  le  plus  grand  avantage  , le  Di- 
re&oire  a penfe  qu’il  convenoit  de  réunir  dans  un  arrêté  par- 
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tlculier  diverfes  difpofitions  utiles  relativement  à la  furve.l- 
lance  la  direffion  & la  police  defdits..  atteliers.  En  confe- 
quence  après  avoir  ou.  M.  le  Procureur-Général-Syndic  en 
fes  réquifitions , il  a été  délibéré  & arrêté  ce  qui  fuit: 

Article  premier. 

Les  atteliers  de  fecours  qui  feront  ouverts  dans  chaque  Dif- 
tria fuivant  la  défignation  de  l’arrêté  du  jour  d'hier  feront  em- 
ployés & dirigés , conformément  à icelui , fous  la  furve.llance 
du  Dire&oire  du  Diftria  & fous  l’infpea.on  des  '«gemeurs. 
Les  Direôcires  prendront , pour  la  police  & 1 ordre  defdits 
atteliers,  toutes  les  précautions  qu’ils  croiront  convenables  & 
feront  toutes  réquifuions  qu’ils  jugeront  néceffaires  fuivant  les 
circonftances. 

IL 

Auffi-tôt  après  la  réception  du  préfent  arrêté  , les  Direftoire» 
des  Diftrias  fe  concerteront  avec  les  ingénieurs  pour  indi- 
quer le  jour  de  l'ouverture  des  travaux.  Us  en  donneront 
. . connoiffance  aux  Municipalités  qui  fe  feront  remettre  par  elles 
dans  la  huitaine  une  lifte  dûment  certifiée  des  ouvriers  mdigens 

quelles  renferment.  Elles  font  prévenues  de  n’y  mfcrire  que  ceux 

qui  font  abfolument  fans  travail  & qui  n’ont  point  de  moyens  de 

fubfiftance  , en  indiquant  leur  profeffion  & le  nombre  de  leurs 
enfans.  Quand  le  Direaoire  du  Diftria  aura  raffemble  ces  liftes , 
il  déterminera  le  nombre  d’ouvriers  à employer  dans  chaque 
attelier.  On  ne  peut  que  s’en  rapporter  à fa  prudence  pour  faire 

admettre  préférablement  ceuxdontlafamilleeftplusnombreufe. 
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I I ï. 


Le  nombre  des  ouvriers  fera  proportionnel  aux  travaux  à 
faire  & réglé  de  maniéré  que  les  atteliers  puiffent  fubfifter 
jufqu  au  1 5 mai.  Si  le  tableau  des  indigens  en  préfente  une 
trop  grande  quantité , alors  les  Direftoires  pourront  en  com- 
pofer  deux  liftes  qui  alterneront  par  femaines  ; c’eft-à-dire , que 
les  ouvriers  infcri.ts  fur  une  lifte  travailleront  la  première  fe- 
maine  , & ceux  déftgnés  fur  l’autre  les  remplaceront  pour  la 
fuivante. 

i v. 

Il  ne  fera  reçu  dans  les  atteliers  que  des  ouvriers  valides , de 
l’âge  de  dix-huit  ans  & au-deflus  , domiciliés  dans  le  Départe- 
ment; ils  feront  tenus  de  fe  munir  de  pèles , pioches  ou  hottes. 

On  pourra  au  fil  admettre  les  enfans , pourvu  qu  ils  foient 
âgés  de  douze  ans  au  moins , mais  leur  falaire  fera  inferieur 
d’un  tiers  à celui  des  ouvriers  âgés  de  dix-huit  ans. 

S’il  eft  remis  aux  dire£leurs  quelques  outils  , camions  ou 
brouettes  appartenant  au  Département , ils  en  fourniront  rece- 
piffé  & en  répondront.  Ils  tiendront  note  des  ouvriers  auxquels 
ils  les  confieront  & veilleront  à leur  confervation. 

V. 

Deux  commis  contrôleurs  , l’un  pour  la  partie  orientale  du 
Département , l’autre  pour  la  partie  occidentale  * fuivront  les 
travaux  des  atteliers  qui  y feront  établis  5 & y feront  des 
tournées  fréquentes. 
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Ï1  y aura  en  outre  dans  chaque  attelier  un  directeur , un 
fous-dire£teur  & le  nombre  de  piqueurs  nécefîaires.  Les  falaires 
feront  pour  les  directeurs  de  quarante  fous  par  jour,  ou  foixante 
livres  par  mois  5 de  trente  fous  pour  les  fous-dire£teurs,  & de 
vingt-cinq  fous  pour  les  piqueurs.  Les  fous-direCteurs  & pi- 
queurs feront  indiqués  par  les  ingénieurs  de  concert  avec  les 
Directoires  de  DiftriéL 

Y ï. 

Les  direéteurs  des  atteliers  fe  préfenteront  au  DiftriCt  trois 
jours  au  moins  avant  l'ouverture  des  travaux  pour  y recevoir 
les  inftruClions  particulières  que  les  administrateurs  jugeront  à 
propos  de  leur  donner  ; de  là  ils  fe  rendront  à leur  deflination 
refpe£Hve  afin  d’y  établir  leur  domicile  & prendre  les  mefures 
convenables  pour  mettre  l’attelier  en  vigueur  au  jour  indiqué, 
répondre  aux  ouvriers  qui  pourraient  fe  préfenter,  en  prendre 
note  & la  tranfmettre  au  Directoire  du  DiftriCt. 

Y I I. 

Ils  feront  l'appel  des  ouvriers  trois  fois  par  jour,  & en 
tiendront  un  rôle  exaCt  qui  fera  par  eux  fignés  jour  par  jour 
& par  le  fous-direCteur.  Ils  indiqueront  aux  ouvriers  le  genre 
de  travail  auquel  chacun  pourra  être  occupé  ; les  ouvriers 
feront  tenus  d’exécuter  ce  qu’ils  leur  prefcriront , & en  cas 
d’infubordination  ou  négligence  , les  directeurs  en  feront 
leur  rapport  au  Directoire  du  DiftriCt  qui  pourra  , fuivant 
la  nature  de  la  faute , les  faire  rayer  des  liftes , pour  le  tems 
qu’il  jugera  convenable.  Il  en  fera  de  même  ft  quelques  ou- 
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vriers  fe  permettent  d’infulter  les  voyageurs  ou  de  mendier 
dans  lattelier. 

VIII. 

Dans  le  cas  où  il  s ’éléveroit  quelque  défordre  dans  l’attelier, 
ou  que  les  ouvriers  fe  porteroient  à des  excès  , menaces 
ou  voies  de  fait,,  le  directeur  emploiera  tous  les  moyens  de 
douceur  pour  ramener  le  calme  ; mais  s’il  ne  peut  y par- 
venir , il  s’adreffera  auffi-tôt  au  Directoire  du  DiftriCt , fi  l’at- 
telier  eft  établi  près  du  chef-lieu  de  l’adminiftration  , ou 
à la  Municipalité  voifine  qui  fe  tranfporteroflt  fur  l’atte- 
îier  8r  chercheront  à rétablir  l’ordre:  mais  fi  les  repréfen- 
tations  font  fans  effet  , alors  le  DireCtoire  ou  la  Munici- 
palité emploieront  la  force  publique  & requéreront  l’afiiftance 
des  gardes  nationales  , gendarmerie  nationale  & troupes  de 
ligne,  & procès-verbal  de  ce  qui  fe  paffera  fera  envoyé  auffi- 
tôt  au  Directoire  du  Département. 

I X. 

Les  atteliers  feront  ouverts  tous  les  jours  , excepté  les 
dimanches  & fêtes;  le  travail  commencera  au  lever  du  foleil 
& finira  à l’approche  de  la  nuit  , fuivant  i’ufage.  Dans  cet 
intervalle  il  y aura  pour  le  repos  des  ouvriers  & leur  repas 
une  feule  fufpenfion  de  travail,  depuis  onze  heures  jufqu’à 
line  heure.  Les  ouvriers  qui  n’auroient  pas  répondu  aux  trois 
appels  ne  recevront  point  le  falaire  du  jour,  fi  le  travail  eft 
fait  à la  journée. 
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X. 

Les  ouvrages  feront  exécutés  à U journée  ou  à fa  tâche, 
amfi  que  l’ingénieur  le  déf.gnera.  S'ils  font  a a journée  , la 
folde  des  ouvriers  fe  fera  tous  les  foirs  par  le  dar^eurau 
moyen  des  cartes  dont  il  fera  dépofttaire  & comptable  , & . d 
en  délivrera  une  chaque  jour  aux  ouvriers  qui  auront  reponc  u 
aux  trois  appels- & employé  leur  tems  utilement. 

Les  cartes  feront  f.gnées  au  moins  par  deux  membres  du 
Dire&oire  du  Diftria  , qui  en  fera  a remife  au  direû  u 
ainf.  que  des  marques  dont  il  fera  parle  ci-après  , & le 
teur  en  donnera  fon  récépiffé  détaille. 

X I. 

Si  les  ouvrages  font  fait  i la  lâche,  U paiement  des  ouvriers 

travaillé  recevront  un  plus  fort  lalair  , H 
nroDortionné  à l’afüvité  des  ouvriers. 


Ces  marques  feront  de  différentes  efpeces 
de  (impies  & de  colle&ives. 


H y en  aura 
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XIII. 


Les  marques  Simples  feront  distribuées  aux  ouvriers  appli- 
qués aux  tranfports  à la  hotte  & à la  brouette  , a raifon  d une 
par  chaque  voyage  & qu’ils  recevront  a 1 endroit  du  déchar- 
gement. 

XIV. 

Les  marques  colleaives  ferviront  à l’échange  des  marques 
Simples  qui  feront  rapportées  au  direfteur  a chaque  cent 
complet  qu’ils  en  auront  recueillies  ,&  il  leur  fera  rendu  en 
échange  une  marque  repréfentative  de  la  valeur  du  cent  des 
marques  Simples. 

X V. 

Il  fera  distribué  aux  rouleurs  de  camions  des  marques  dif- 
férentes des  marques  Simples  à raifon  d’une  feule  par  chaque 
voyage  , & ces  marques  auront  une  valeur  quadruple  des 
premières,  pour  quelles  foient  repréfentatives  du  falaire  des 
quatre  ouvriers  qui  feront  occupés  au  roulage  de  ces  camions. 

XVI. 

Lorfque  les  ouvriers  d’un  camion  auront  recueilli  un  cent 
de  ces  marques  ou  fait  cent  voyages,  ils  en  feront  également 
l’échange  contre  une  feule  marque  d’une  valeur  égale  à celle 
du  cent  de  marques  qu’ils  auront  remis. 


Le  prix  des  marques  (Impies  fera  généralement  de  douze 
fous  ftx  deniers  le  cent , ou  de  ftx  livres  cinq  fous  le  millier 
pour  tout  tranfport  qui  fera  Fait  à la  diftance  réduite  de 
cinquante  toifes  du  lieu  de  la  charge  à celui  de  la  décharge. 

XVII  L 

Le  prix  des  marques  quadruples  délivrées  aux  rouleurs 
des  camions j a raifon  dune  feule  par  chaque  voyage,  fera 
par  conféquent  de  cinquante  fous  le  cent  , ou  de  vingt- 
cinq  livres  le  millier  pour  un  pareil  tranfport  de  cinquante 
toifes  de  diftance  réduite. 

X I X. 


Lorfque  la  diftance  excédera  cinquante  toifes , il  fera  fait 
autant  de  relais  qu’il  y aura  de  fois  cinquante  toifes  dans 
la  diftance  à parcourir.  Ainft  s’il  fe  trouve  , par  exemple  , 
cent  cinquante  toifes  pour  la  longueur  du  parcours  , on 
établira  trois  relais  de  cinquante  toifes  chacun,  & les  ou- 
vriers feront  payés  pour  raifon  de  chacun  de  ces  relais 
comme  ci-deftus. 


Ainft  ft  les  trois  relais  étoient  parcourrus  par  les  mêmes 
ouvriers  , ils  recevroient  trois  marques  (impies  par  chaque 
voyage  dont  le  cent  feroit  du  prix  de  douze  fous  ftx  de- 
niers , 


X X. 
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ftiers  ; mais  fi  ces  relais  étoient  pratiques  par  autant  d ou- 
vriers , les  trois  marques  ne  feroient  délivrées  qu'au  troi- 
fieme  ouvrier  au  lieu  de  la  décharge,  lequel  en  feroit  une 
diftribution  par  tiers  aux  deux  relais  précédens  ; ceci  doit 
s’entendre  des  rouleurs  à la  brouette. 

XXI. 

Il  en  fera  de  même  des  rouleurs  au  camion  auxquels  il 
fera  délivré  une  des  marques  qui  leur  eft  propre  par  chaque 
relai  dé  cinquante  toifes  , enforte  qu’à  cent  cinquante  toifes 
de  diftance  ils  recevront  également  trois  marques  dont  le 
cent  vaudra  cinquante  fous  , comme  il  efi  dit  ci-defîus , de 
dont  ils  fe  répartiront  le  produit,  foit  que  les  mêmes  ouvriers 
parcourent  la  difiance  entière  , foit  qu’il  y foit  établi  des 
relais. 

XXII. 

Dans  le  cas  où  les  difiances  à parcourir  feroient  des  parties 
rompues  de  l’étendue  qui  vient  d etre  afiignée  aux  relais,  c'eft-à- 
dire  pi  us  ou  moins  grandes  de  cinquante  toifes,enfuite  du  premier 
relai , alors  il  en  fera  tenu  compte  en  plus  ou  en  moins  dans 
la  diftribution  du  nombre  des  marques.  Par  exemple  , fi  la 
diftance  moyenne  d’un  tranfport  étoit  de  foi  Xante  & quinze 
toifes  , il  feroit  délivré  aux  ouvriers  trois  marques  fimples 
pour  deux  voyages , s’ils  étoient  rouleurs  à la  brouette  j & 
trois  marques  quadruples  aux  rouleurs  de  camion. 

XXIII. 

Pour  éviter  la  confufion  dans  cette  diftribution  fra&ion- 
nelle  , ce  ne  fera  pas  à chaque  voyage  quelle  aura  lieu , mais 
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feulement  lorfque  les  ouvriers  porteront  les  marques  Simples 
à l’échange  de  la  marque  du  cent  , & c’eft  alors  qu’il  leur 
fera  fait  compte  du  nombre  de  marques  d’augmentation  qui 
leur  fera  dû  en  raifon  de  l’excédent  des  diftances  fur  la  lon- 
gueur des  relais  fixés  à cinquante  toifes. 

V ■■  . 

XXIV. 

Lorfque  le  roulage  ne  fe  fera  ni  fur  un  chemin  descendant, 
ni  fur  un  chemin  de  niveau  , mais  fur  une  rampe  en  montant  , 
alors  le  prix  du  travail  des  ouvriers  devant  être  plus  fort, 
parce  qu’ils  feront  retardés  par  la  difficulté'  de  la  montée  , 
ce  prix  fera  augmenté  d’un  fixieme  pour  une  rampe  d’un 
pouce  de  montée  par  toife  , d’un  quart  pour  deux  pouces , 
& d’une  moitié  pour  trois  pouces. 

XXV. 

L’augmentation  de  ce  prix  fera  effeôuée  par  une  augmer*- 
tation  proportionnée  dans  la  diftribution  des  marques  qui 
fera  en  conféquence  de  feize  , vingt-cinq  & cinquante  par 
cent  de  voyages  ou  de  marques  fimples  dont  il  leur  fera  tenu 
compte  de  la  même  maniéré  que  ci-deffus  au  moment  de 
l’échange  de  chaque  cent  de  marques. 

XXVI. 

Les  cartes  & marques  ci-defïus  qu’un  ouvrier  aura  réu- 
nies pendant  la  femaine  feront  rapportées  le  dimanche  & le 
lundi  à la  perfonne  que  le  Dire&oire  du  Diftrift  aura  dé- 
signée, laquelle  comptera  fur  le  champ  aux  porteurs  la  va- 
-■leur  defdites  cartes  & marques. 
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Ces  cartes  & marques  pourront  être  préfentées  aux  bou- 
langers , vivriers  ou  autres  par  les  ouvriers,  pour  leur  fervir 
de  monnoie  courante , pour  acheter  les  denrées  necefîaires 
à leurs  befoins.  Les  boulangers  & fourniffeurs  en  recevront 
exactement  la  valeur  en  les  rapportant  au  citoyen  qui  fera 
chargé  du  paiement. 

' X X Y ï I. 

Il  ne  pourra  être  fait  aucune  interruption,  augmentation, 
ni  changement  important  dans  les  travaux  , ■ fans  l’avis  du 
Dire&oire  du  Diftriât  & des  ingénieurs,  & fans  l’autorifa- 
tion  du  Département. 

X X V I ï I. 

Les  directeurs  ne  pourront  s’abfenter  des  atteliers  fous 
quelques  prétextes  que  ce  foit,  & ils  s’occuperont  fans  ceffe 
à diriger  les  fous-directeurs  & piqueurs , à furveiller  les 
ouvriers , à prévenir  l’inaüion  ou  le  tumuite  , & à veiller 
à tout  ce  qui  leur  fera  prefcrit  par  le  Diftriû,  par  les  in- 
génieurs ou  enfin  par  te  commis  contrôleur  de  la  parc 
des  uns  & des  autres.  Ils  tiendront  leurs  rôles  très-exaêts  , 
noteront  tout  ce  qui  pourra  furvenir  de  particulier  dans 
l’attelier , foit  en  ce  qui  concerne  la  police  des  ouvriers , foit 
en  ce  qui  eft  relatif  à l’exécution  de  l’ouvrage. 

Ils  fe  rendront  le  dimanche  au  Direâoire  du  Diftrid,  & 
auprès  des  ingénieurs,  pour  leur  produire  les  rôles  & états, 
rendre  compte  de  leur  gefiion  & recevoir  les  ordres  qu’on 
jugera  à propos  de  leur  donner. 


Tous  les  lundi , après  le  fécond  appel  , les  directeurs 
feront  leCture  du  préfent  arrêté  aux  ouvriers  affemblés  , & 
leur  feront  part  de  ce  que  le  DireCtoire  du  DiitriCt  voudra 
les  charger  de  leur  prefcrire. 

Le  préfent  arrêté  fera  imprimé  à la  diligence  de  M.  le 
Procureur-Général-Syndic , envoyé  à tous  les  DiftriCts , & 
remis  aux  directeurs , fous-di reéteurs  & autres. 

Fait  à Bourg  au  Directoire  du  Département , le  6 mars 
1791.  Signés  Meunier  , vice-préfident  ; Rouyer,  Merle, 
Guillon,  Favier,  adminiftrateurs  ; Chambre,  Vaulpré , 
adminiftrateurs-adjoints  ; Riboud  , procureur-générai-fyndic , 

Par  Extrait , Brangier  aîné  , Jecrètain . 


A Bourg,  de  l’Imprimerie  de  C.  C.  G.  PHILIP  ON  1791* 


